

Οί 9 ί(Λΐ 5 ^ 9 ηεοΙ 6γ I 
ΤΗθοϋοΓοε Μουιηαρι 
ΡβΙε: 2008.07.3^8:45:28 
ΕΕ5Τ 
Ρθ35θπ: δίβΠθο ΡϋΡ 
(θσιΟθΟΟεΟ) | 

ΙοοΒίίοπ: Αϋτβ|5, ΕΙΙίγιϊΚο 
Τγρ09Γ3ίί0 


6321 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 401 

18 Ιουλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 13025 

1. Ο Δήμαρχος ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση ιστών 
φωτισμού της οδού Μ. Χρυσοστόμου» με προϋπολογι¬ 
σμό 17.161,44 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

1) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 17.161,44 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καβάλας οδός Κύπρου 10, μέχρι την Πέμπτη 
7 Αυγούστου 2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510451328, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510451326, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
η Παπαγεωργίου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 
2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του άρθρου 6 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ο) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α1 κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ του ΜΕΕΠ, γίνονται δεκτές και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ β) Προερχόμενες 
από κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπα¬ 
ϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 


(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από 
ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 350,00 ΕΥΡΩ η 
οποία θα απευθύνεται στο «Δήμο Καβάλας» και θα έχει 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα ειδικευμένα 
έσοδα. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας. 

Καβάλα, 14 Ιουλίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 7617 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

Δήμος Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνης 
Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Πέραμα Δήμου 
Γ εροποτάμου Ν. Ρεθύμνης 
Ταχυδρομικός κώδικας: 74052 
Τ οποθεσία/Πόλη: 

Χώρα: Ελλάδα 
Τηλέφωνο: 2834022650 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 2834022652 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-ππαίΙ): ΡθΓ3ΠΊ3ΐ@οΙθηβ1.9Γ 
Διεύθυνση για παραλαβή τευχών και πρόσθετες δι- 
ευκρινήσεις: 

ΤΥΔΚ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ οδός Χορτάτζη 20 
Ταχυδρομικός κώδικας: 74100 
Τοποθεσία/Πόλη: οδός Χορτάτζη 20, ΡΕΘΥΜΝΟ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Χώρα: Ελλάδα 
Τηλέφωνο: 28310 22454 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 2831053943 
Αρμόδιος: Δαφνομήλη 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Προστα¬ 
σία - Αξιοποίηση - Ενιαία Διαχείριση Υδάτινου Δυναμι¬ 
κού Δήμου Γεροποτάμου» και ο τόπος της παροχής ο 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 
α) Συνολική: 371.058,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

1. 43.228,89 € (πλέον Φ.Π.Α. 19 %) για μελέτη κατηγο¬ 
ρίας 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) 

2. 215.031,48€ (πλέον Φ.Π.Α. 19 %) για μελέτη κατηγο¬ 
ρίας 13 (Υδραυλικά Έργα) 

3. 26.832,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 19 %) για μελέτη κατηγο¬ 
ρίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 

4. 54.102,91 € (πλέον Φ.Π.Α. 19 %) για μελέτη κατηγο¬ 
ρίας 20 (Γεωλογικές Μελέτες) 

5. 23.661,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 19 %) για μελέτη κατηγο¬ 
ρίας 9 (Η/Μ Μελέτες) 

6. 8.200,70 € (πλέον Φ.Π.Α. 19 %) για μελέτη κατηγορίας 
8 (Στατικές Μελέτες) 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης - 5 
μήνες 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 7.500 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της με¬ 
λέτης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από το ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2008, Μέτρο 7.4 «Μελέτες Ωρίμανσης και 
Προετοιμασίας της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου» με 
ποσοστό χρηματοδότησης 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 


δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 
α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γ ραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του 
άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του δια¬ 
ταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Β 
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Δ ή Ε 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β 
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Γ 
στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων Γ 
στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία τάξεων Β 
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του ν. 3316/2005, ως εξής: 

1. Για την κατηγορία μελέτης 16,1 μελετητή δετούς 
εμπειρίας, 

2. Για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον 1 μελε¬ 
τητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή δετούς εμπειρίας 
και τουλάχιστον 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας, 

3. Για την κατηγορία μελέτης 27,1 μελετητή δετούς 
εμπειρίας, 

4. Γ ια την κατηγορία μελέτης 20,1 μελετητή 12ετούς 
εμπειρίας, 

5. Για την κατηγορία μελέτης 9,1 μελετητή δετούς 
εμπειρίας, 

6. Για την κατηγορία μελέτης 8,1 μελετητή δετούς 
εμπειρίας. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύ¬ 
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντι¬ 
κειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών 25.8.2008, έναντι καταβολής δαπάνης 
αναπαραγωγής των εγγράφων είκοσι 30 ΕΥΡΩ. Υπάρχει 
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεν¬ 
νόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 2.9.2008 
και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι 
προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δι¬ 
αγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 120 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 
και το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξά¬ 
γει το διαγωνισμό ήτοι στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν 
σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών τικ: Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 13.6.2008 

Πέραμα, 4 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 7617 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

Δήμος Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνης 
Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Πέραμα Δήμου 
Γ εροποτάμου Ν. Ρεθύμνης 
Ταχυδρομικός κώδικας: 74052 
Τ οποθεσία/Πόλη: 


Χώρα: Ελλάδα 
Τηλέφωνο: 2834022650 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 2834022652 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ): ΡθΓ3πΐ3ΐ@οΙθΠθΙ. 
9Γ 

Διεύθυνση για παραλαβή τευχών και πρόσθετες δι- 
ευκρινήσεις: 

ΤΥΔΚ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ οδός Χορτάτζη 20 
Ταχυδρομικός κώδικας: 74100 
Τοποθεσία/Πόλη: οδός Χορτάτζη 20, ΡΕΘΥΜΝΟ 
Χώρα: Ελλάδα 
Τηλέφωνο: 28310 27040 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 2831053943 
Αρμόδιος: Μ. Παπαδάκης 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και 
ο τόπος της παροχής Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟ¬ 
ΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 
α) Συνολική: 334.256,61 πλέον Φ.Π.Α. 19% 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

- μελέτη κατηγορίας μελετών 01136.491,67 ευρώ (πλέ¬ 
ον Φ.Π.Α.) 

- μελέτη κατηγορίας μελετών 02136.491,67 ευρώ (πλέ¬ 
ον Φ.Π.Α.) 

- μελέτη κατηγορίας μελετών 20 48.481,27 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.) 

- μελέτη κατηγορίας μελετών 2712.792,00 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.) 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης -16 
μήνες 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 6.685,13 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ¬ 
βασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Θη¬ 
σέας με το ποσό των 180.000€ και το υπόλοιπο ποσό 
από Δημοτικούς πόρους. Η καταβολή της αμοιβής θα 
γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του 
ν. 3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
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και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του 
άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του δια¬ 
ταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 
στην κατηγορία μελέτης 02, πτυχία τάξεων Γ η Δ 
στην κατηγορία μελέτης 01, πτυχία τάξεων Γ 
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Β ή Γ 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Α 
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του ν. 3316/2005, ως εξής: 

-για την κατηγορία μελέτης 01: τουλάχιστον, ένα στέ¬ 
λεχος 12ετούς εμπειρίας 

-για την κατηγορία μελέτης 02 τουλάχιστον ένα στέ¬ 
λεχος 12ετούς εμπειρίας 

-για την κατηγορία μελέτης 20 τουλάχιστον ένα στέ¬ 
λεχος δετούς εμπειρίας 

-για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον ένα στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύ¬ 
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 


κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Οροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών 1.9.2008, έναντι καταβολής δαπάνης 
αναπαραγωγής των εγγράφων είκοσι 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει 
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεν¬ 
νόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 9.9.2008 
και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι 
προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δι¬ 
αγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 180 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 
και το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην 
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στο ΔΗΜΟ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, από την οποία 
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 18.6.2008 

Πέραμα, 4 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ.85Θ.Α/1/19Θ46 
1. Αναθέτουσα αρχή 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡ¬ 
ΝΗΣΗΣ» 

Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 106 74 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210- 
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1313351, ί3Χ: 213-1313348 Ε-ηηείΙ : ρόει·ΐ3β33@γρθ5άά3. 
9° ν ·9 Γ 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδό- 

χου για το έργο «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού 
Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύν¬ 
σεων και του Διοικητικού Κόστους» 

Είδος Σύμβασης Υπηρεσιών 

Ταξινόμηση κατά ΩΡν : 74.14.15.20-0 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟ¬ 
ΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.200.000,00) € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

3. Τόπος Παροχής των υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς 
το ΥΠΕΣ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 

4. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί, με 
την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, 
εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία (τουλά¬ 
χιστον τριών (3) ετών) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
στην εκπόνηση μελετών διοικητικού, επιχειρησιακού 
και τεχνολογικού περιεχομένου, στην αναδιοργάνωση 
και ανασχεδιασμό διαδικασιών (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Τ ομέα). 

5. Διαχωρισμός του έργου σε τμήματα 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για την εκπόνηση 
μέρους του έργου. 

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 

7. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
της παροχής των υπηρεσιών 

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δέκα οκτώ 
μήνες (18 μήνες), από την υπογραφή της σύμβασης και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του που 
αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 

8. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνι¬ 
σμού 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού από την έδρα της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δια¬ 
κυβέρνησης του ΥΠΕΣ, Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ106 74 Αθήνα, 
Τηλέφωνο: 213-1313351, ίεχ: 213-1313348. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 
προκήρυξης του διαγωνισμού έως τις 29.8.2008. 

Αντίγραφα της παρούσας, δίνονται από την Υπηρεσία, 
Τμήμα Προμηθειών (Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 15, 106 74 
Αθήνα - Γραφείο 302 - και ώρα 11:00 - 14:00 και αφού 
καταβληθεί από τους ενδιαφερομένους ποσό τριάντα 
ευρώ (30,00) € στον ειδικό λογαριασμό Νο 234341/6 του 
λογαριασμού 234 με τίτλο «Ε.Δ. - Υπουργείο Εσωτερικών 

- Κατάθεση Ποσών από τη διάθεση προκηρύξεων άρ. 2 

- π.δ. 394/1996» στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

9. Τρόπος υποβολής των προσφορών και Τόπος και 
Ημερομηνία, ώρα της αποσφράγισης 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 
16.9.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 (Γενική Γραμματεία 


Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του ΥΠ.ΕΣ., Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106. 74, Γ ραφείο 
221/Β, 2ος όροφος). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
στην έδρα του ΥΠΕΣ/ΓΓΔ και ΗΔ Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 
106 74 Αθήνα, στην Αθήνα (1ος όροφος) στις 17.9.2008 
και ώρα 12.00. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται 
να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσι¬ 
οδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών 

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα 

με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. 

12. Νομική μορφή Αναδόχου 

Ο ανάδοχος μπορεί να είναι Φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ένωση / Κοινοπραξία 
αυτών. 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περι- 
βληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υπο¬ 
βάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της 
ανατεθεί το έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. 

13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου, 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση 

Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε- 
τέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. 

15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στη 
Διακήρυξη. 

16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. /Γ.Γ.Δ & ΗΔ, 
σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοι¬ 
νωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους). 

17. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημε¬ 
ρωτικής ανακοίνωσης 

Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτι¬ 
κής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων. 

18. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 11.7.2008. 

19. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού παρελήφθη από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων. 

20. Κάλυψη της σύμβασης από την Συμφωνία 
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

«Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» 

Αριθμ. 6 

Το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙ- 
ΣΤΕΥΣ», έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και 
βάσει της υπ’ αριθμ. Α.α.2/6/7.7.2008 απόφασης του Δ.Σ., 
θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη 
μίσθωση μιας κατοικίας για τις ανάγκες του προγράμ¬ 
ματος αποασυλοποίησης του Θ.Χ.Π.Λ. «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 600,00 € μηνιαίως. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4η Αυγούστου 2008, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο γραφείο 101 του 
Θ.Χ.Π.Λ. «ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους ορίζεται η προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η 1η Αυγούστου 2008, ήμερα 
Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. το αργότερο. 

Η διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού διατίθε¬ 
ται από το θεραπευτήριο με την καταβολή του ποσού 
των € 10,00 έναντι απόδειξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Θεραπευτήριο και στο 
τηλέφωνο 24923/50400, 24923/50419 τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Αμπελώνας, 15 Ιουλίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 

Αριθμ. Η-5529 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμε¬ 
ρίσματος Έβρου, I. Δραγούμη 1, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕ¬ 
ΦΥΡΑΣ ΔΙΚΕΛΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2007, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΚΕΛΛΩΝ Χ.Θ. 4+050 (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΗΣ)», 

Προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο συ¬ 
ντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 41.680,67 € 
(δαπάνη εργασιών με Ε.Ο. & Γ.Ε. και απρόβλεπτα, χωρίς 

Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει με την διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 
2γ του ν. 1418/1984, και κατά το π.δ. 334/2000 άρθρο 8, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κ.λπ.) 
από την έδρα της υπηρεσίας (I. Δραγούμη 1, Αλεξαν¬ 
δρούπολη), μέχρι και την 31.7.2008. 


Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Πλη¬ 
ροφορίες στο τηλέφωνο 2551088864, ΕΑΧ επικοινωνίας 
2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πα- 
νταζίδου Ασπασία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.8.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. πρωινή (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφοράς). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα «Προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών» 
του άρθρου 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 
1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εντός και εκτός Νομού, 
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Οδοποι¬ 
ίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους 
της παρούσης. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι Προερχό¬ 
μενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) αλλοδαποί προερχόμενοι από ως ανωτέρω β’ κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 834,00 € και ισχύ του¬ 
λάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ Ν.Α. ΕΒΡΟΥ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Ανάπτυξης και Υποδομών του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου. 

Αλεξανδρούπολη, 8 Ιουλίου 2008 

Η Πρόεδρος ΝΈ. 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. οικ. 349 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής προ- 
σκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως μέχρι την 4η του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2008 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10η π.μ., ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνο¬ 
νται πενήντα δύο (52) ημέρες, από την δημοσίευση της 
παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλει έγγραφη σχετική προσφορά , με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό τη μεταφορά των 
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μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ¬ 
σης χωρικής αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής για το 
χρονικό διάστημα 1.1.2009 έως 30.6.2009. Οι προσφορές 
θα υποβληθούν στο Γραφείου του Προέδρου της 6ης 
Νομαρχιακής Επιτροπής, 17ο χιλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλή- 
νη Αττικής, κτίριο «ΛΙΡΑ», 2ος όροφος (αίθουσα Νομαρ¬ 
χιακού Συμβουλίου) και θα αξιολογηθούν από την οικεία 
επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβά- 
νουν αντίγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ¬ 
ροντος από το Τμήμα Παιδείας της Δ/νσης Οικονομικού, 
στον Ιο όροφο του Νομαρχιακού Καταστήματος, 17ο 
χιλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη και να ζητούν πληροφο¬ 
ρίες για κάθε σχετική λεπτομέρεια, στο τηλέφωνο 213 
2005167 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο προϋπολογισμός του έργου μεταφοράς για την πα¬ 
ρούσα προκήρυξη είναι 6.329.509,51 €. 

Παλλήνη, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Αριθμ. 7832/1690/65.901 

Η «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)» διε¬ 
νεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕ¬ 
ΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑ¬ 
ΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ» στην πόλη του Βερολίνου στη 
Γερμανία επί των οδών ΗίΓοεΙιΙηηα 11-15/ ΗίΙόθόΓαηό 4. 

Προϋπολογισμός: 18.000.000 € πλέον Φ.Π.Α 19%. 

Τόπος παράδοσης προσφοράς: Αθήνα. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 9 Σεπτεμ¬ 
βρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα 
της ΚΕΔ στην Αθήνα Λ. Αλεξάνδρας & Κόνιαρη 45, Τ.Κ. 
114 71. 

Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης στην ΕΕΕΚ 

11.7.2008. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο και στον Τύπο του Βερολίνου μέχρι 

25.7.2008. 

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης μέχρι Πέμπτη 

4.9.2008. 

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό μπορούν να ζητη¬ 
θούν μέχρι 4.9.2008. 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Διοίκησης Έργων 
και Τεχνικής Διαχείρισης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 29032 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη 


χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτε¬ 
λεστικά αυτού διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο, για την εκτέλεση του έργου: Ανόρυξη γεωτρήσεων 
για την εξέταση της δυνατότητας εμπλουτισμού υδρο- 
φορέων με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4α του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» ως και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν σήμερα. Η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 180.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Κτί¬ 
ριο Διοικητηρίου, Αγιος Νικόλαος, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, μέχρι τις 31.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημοσίωνΈργων, υπόδειγμα τύπου Γ'. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 28413 40468, ΡΑΧ επικοινωνίας 28413 
40465, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία ΚΑΡΑΧΑ- 
ΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 5.8.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, Κτίριο Διοικητηρίου, 
Άγιος Νικόλαος, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 5.8.2008 
ημέρα Τρίτη, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 8 του ν. 3481/2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., τάξεως Α2 έως 2η 
στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Περιγραφή έργου: Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσε¬ 
ων σε αμμοχάλικα, νεογενείς σχηματισμούς και μεσοζω¬ 
ικούς ασβεστόλιθους για τη διευκρίνιση των συνθηκών 
και των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ασβεστολιθικών και 
προσχωματικών υδροφορέων, βάθους από 20 έως 300μ. 
σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στις 
περιοχές Χοχλακιές Σητείας, Πιλαλήματα, Κουτσουράς, 
Σχινοκάψαλα και Ιεράπετρα. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Τέσσερις (4) μή¬ 
νες. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.981,55€ και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών (210), μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

7. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της 
Ν.Α. Λασιθίου έτους 2008 και χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Ν.Α. Λασι¬ 
θίου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
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8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και ΤεχνικώνΈρ- 
γων της Ν.Α. Λασιθίου. 

Αγιος Νικόλαος, 10 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 29034 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτε¬ 
λεστικά αυτού διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο, για την εκτέλεση του έργου: Ερευνητικές γεω¬ 
τρήσεις στο δυτικό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης 
Μύρτου με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4α του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» ως και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν σήμερα. Η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 207.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Κτί¬ 
ριο Διοικητηρίου - Αγιος Νικόλαος, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, μέχρι τις 7.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημοσίωνΈργων, υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28413 40468, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 28413 40465, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Καραχάλιος Στέφανος. 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 12.8.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου - Κτίριο Διοικητηρίου, 
Άγιος Νικόλαος, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 12.8.2008 
ημέρα Τρίτη, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 8 του ν. 3481/2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., τάξεως Α2 έως 2η 
στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Περιγραφή έργου: Εκτέλεση πέντε (5) ερευνητικών 
γεωτρήσεων διαμέτρου 9 5/8 και βάθους μέχρι 600 μ. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ρίζα-Μύθοι-Χριστός. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Δύο (2) μήνες. 


6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.466,12 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών (210), μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

7. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της 
Ν.Α. Λασιθίου έτους 2008 και χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Ν.Α. Λασιθίου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και ΤεχνικώνΈρ- 
γων της Ν.Α. Λασιθίου. 

Άγιος Νικόλαος, 10 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Γ29/Χ/20 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια α) διαφόρων συσκευ- 
ών-ειδών Ω.Ρ.Λ. και β) τριάντα τεσσάρων (34) Ακουο- 
μετρητών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, και με φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρ.Διακήρυξης:Λ30/Χ/3/10.7.2008, Σχετ.φακ,ΦΜ 73/08 

Προϋπολογισμός: 240.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του 
Φ.Π.Α.. 

Τόποι Παράδοσης: Αποθήκες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών στις 
2.9.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15 π.μ. στο γραφείο 7 
του 3ου ορόφου της Δ/νσης Προμηθειών και Χημικών 
Υπηρεσιών. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο: 18.7.2008. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
8.00 π.μ. έως 14.00μ.μ στο γραφείο 7 της Δ/νσης Προ¬ 
μηθειών και Χημικών Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16- Αθήνα 
τηλ· (210-5213656). 

Αθήνα, 16 Μάΐου 2008 

Η Προϊσταμένη Προμηθειών 
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ 
-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 3551/517-522 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - 
ΧΡΗΣΗ 2008, με προϋπολογισμό 70.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπο¬ 
λογισμό 68.053,59 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός 
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Σπάρτης 46, μέχρι τις 31.7.2008 με την καταβολή 15 € 
πλέον Φ.Π.Α.. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063137, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2721063139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ηλίας Μπάκας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Αυγούστου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία 
Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.361,07 € και 
ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται απόΊδιους Πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. 

Καλάματα, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 13024 

1. Ο Δήμαρχος ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Φωτισμός Αγίου 
Τρύφωνα» με προϋπολογισμό 42.015,00 ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984, το εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1) κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , με προϋπολογισμό 42.015,00 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καβάλας οδός Κύπρου 10, μέχρι την Πέμπτη 
31.7.2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510451328, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510451326, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
η Παπαγεωργίου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 


σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α1 κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ του Μ.Ε.ΕΠ., γίνονται δεκτές και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ β) Προερχόμε¬ 
νες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή οπό κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ) 
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργο παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 850,00 ΕΥΡΩ η 
οποία θα απευθύνεται στο «Δήμο Καβάλας» και θα έχει 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα ειδικευμένα 
έσοδα. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας. 

Καβάλα, 14 Ιουλίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Αριθμ. 35082/4561 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Γ ενικής Ανάπτυξης-Βιομηχα- 
νίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάν¬ 
θης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ», με προϋπολογισμό 
60.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κα¬ 
τηγορίες εργασιών α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 49.924,03 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και δαπάνη απροβλέπτων) και 9.579,83 ευρώ για 
Φ.Π.Α. = 60.000,00€ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) με αίτηση τους στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΔ. Ξάνθης μέχρι τις 
7.4.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541022372,2541075076 και 
ΕΑΧ επικοινωνίας 2541065427, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία. Ν. Χατζόπουλος. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.8.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π,μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
του Νόμου Καθώς και εγγεγραμμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις στα Νομαρχιακά Μητρώα γιο έργα που 
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 -παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000,00 ευρώ 
και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μεγαλύτερη των 6 
μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξη μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Κ.ΑΠ. έτους 2008, με εγκεκριμένη πίστωση 
60.000 για το 2008 και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Γ ενικής Ανάπτυξης - Βιομη¬ 


χανίας και Εμπορίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Ξάνθης. 

Ξάνθη, 14 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής- 
Γενικής Ανάπτυξης - Βιομηχανίας - Εμπορίου 
ΧΑΤΖΗΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. οικ. 6271 

Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζά¬ 
νης, Δημοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Τηλ. 2461067310, ΡΑΧ: 2461067433 

Αριθμός Προκήρυξης: 8/2008 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέ¬ 
τουσα Αρχή: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ 
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ». 

Είδος Σύμβασης: Εκτέλεση έργου στο Δ.Δ. Πλατανο¬ 
ρέματος Δήμου Σερβίων. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτή δημοπρασία που θα δι¬ 
εξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 
και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) τους όρους της 
αναλυτικής διακήρυξης, 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις ταυ ν. 
3263/2004. 

Περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών του έργου: 
Πρόκειται για βελτίωση του οδικού τμήματος Πλατα¬ 
νορέματος - Μοσχοχωρίου μήκους 2.800 μ. περίπου με 
την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, οδοστρωσίας 
και ασφαλτικών εργασιών. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται τέσσερις 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κοζάνης (Διοκη- 
τήριο 3ος όροφος) στην Κοζάνη μέχρι και την 31.7.2008. 
Πληροφορίες Μαρία Χαριτωνίδου, Τηλ. 2461067210. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε 15 ΕΥΡΩ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 
450.000,00 € και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών 243.169,50 €, Γ ενικά έξοδα και όφε¬ 
λος εργολάβου 68.087.46 €, Απρόβλεπτα 46.688,54 €, 
Αναθεώρηση 10.805,76 €, Απολογιστικές εργασίες - 
άσφαλτος 9.400,00 € και Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή 
διαγωνισμού (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υτηρεσιών Ν.Α. 
Κοζάνης, Διοικητήριο 3ος όροφος Κοζάνη) την 5.8.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης 
ΙΟ.ΟΟ’ π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι- 
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χειρήσεων που τηρείται στη Γ.ΓΔ.Ε, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω της κατηγορίας 
των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς των κα- 
τωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία γιο 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ,Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμε¬ 
τοχής ποσού 7.346,91 € από τους διαγωνιζόμενους. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα έξι (6) μη¬ 
νών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους της Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε, 

Κοζάνη, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αριθμ. 4997 

1). Το Γ.Ν. Καστοριάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 
609/1985, του ν. 2229/1994, του ν. 2576/1998 όπως έχουν 
τροποποιηθεί για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΜ3 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου 
αναλύεται σε: 

• Δαπάνη Εργασιών: 36.411,78 € 

• Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ): 
6.554,12 € 

• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ) :6.444,89 € 

• Αναθεώρηση και Απολογιστικά: 1.009,38 € 

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 9.579,83 € 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


Α) Κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 49.410,79 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕ¬ 
ΣΙΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, μέχρι 
την Πέμπτη 31.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 

Γ. 

Οικονομικές προσφορές που δεν θα χρησιμοποιούν 
το έντυπο του Γ.Ν. Καστοριάς, δεν θα γίνονται δεκτές. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο τηλ.: 2467055613 ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2467024955, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΡ.. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.8.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Καστο¬ 
ριάς (Διοικητήριο 3ος όροφος) από αρμόδια επιτροπή 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 

4) Στη δημοπρασία θα γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπρα¬ 
ξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 
ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ, (υπό τον πε¬ 
ριορισμό των κατώτατων ορίων), 

5) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000,00 €, (δηλ. 
2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακές ημέρες και θα 
απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Καστοριάς. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

β) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 - 2006 
(Εθνική Συμμετοχή 20% - Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ 
80%). 

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι το Δ.Σ. του Γ.Ν. ΚΑ¬ 
ΣΤΟΡΙΑΣ. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθμ. 72/23.4.2008 απόφαση του Δ.Σ. του 
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 

Καστοριά, 11 Ιουλίου 2008 

Η Διοικήτρια 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΓΚΑΒΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Αριθμ. 4384 

Ο Δήμαρχος ΑΡΡΙΑΝΩΝ προσκαλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους, σε Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και αξιολόγηση, για την προμήθεια 
ενός καινούριου μηχανήματος Φορτωτή - Εκσκαφέα 
(ελαστικοφόρου εκσκαφέα - Φορτωτή), σύμφωνα με τις 
συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικού Προϋ¬ 
πολογισμού κατά την μελέτη της Υπηρεσίας 85.000,00 
ΕΥΡΩ από τα οποία 71.428,60€ για προμήθειες και 
13.571,40€ για Φ.Π.Α. 
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Θα ισχύσουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 158/23.3.1993, τ.Β') «ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.» του ν. 2286/1995, του 
π.δ. 370/1995 και του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006) 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με πίστωση για το έτος 2008, 
85.000,00 Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Αρριανών, στις 7 Αυγούστου 2008 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Εάν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 
14.8.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστικές 
Εμπορικές Επιχειρήσεις, εισαγωγείς ή εμπορικοί αντι¬ 
πρόσωποι των οίκων κατασκευής του ζητουμένου μηχα¬ 
νήματος, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες χωματουργικών μη¬ 
χανημάτων καθώς και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν 
κοινή προσφορά), γραμμένα στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί 
του ποσού προϋπολογισμού του έργου ήτοι ποσό 4.250 
Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο ΑΡΡΙΑΝΩΝ. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης με την καταβολή 
του κόστους φωτοαντιγραφής, θα γίνεται από την ΤΥΔΚ 
Ν. Ροδόπης (τηλ. 25310 22960), μέχρι και δύο (2) εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας. 

Αρριανά, 14 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

Αριθμ. 5422 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Δ/νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνεί¬ 
ου 1 Υμηττός 17237 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

νννννν.γπιίΙίοε.ροη.ρΓ ίηίο@γπιίΙΙθ5. 0Γ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τηλέφωνο: 213 20 37 810 
ΡΑΧ: 210 76 13 403 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 

Ι.α. Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16πι3 με σύστη¬ 
μα συμπίεσης απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου 
τύμπανου (μύλος) 

Ι.β.Ένα ρυμουλκό (ΤΒΑΟΤΟΒ) 2- αξονικό (4x4) με πλά¬ 
κα επικάθισης για την σύνδεση και ρυμούλκηση ημιρυ- 
μουλκούμενου απορριμματοφόρου. 

Ι.γ. Ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο 3- αξονικό 
με πείρο έλξης (ΚΙΝΟ-ΡΙΝ) 55πι3 περίπου. 

2. Ένα απορριμματοφόρο (πρέσα) 15πι3 περίπου με 
ενσωματωμένο πλυντήριο κάδων. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 660.450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. ο οποίος επιβαρύνει τον εργοδότη. Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 


Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διεθνούς Δη¬ 
μοσίου ανουχτού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα τεχνοοικονομικώς προσφορά. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και κοινο¬ 
πραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ¬ 
ΑΣ 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 120 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης. 

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑ¬ 
ΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύ¬ 
χη της αναλυτικής προκήρυξης και τη μελέτη του έργου 
στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Υμηττού όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 19.9.2008 από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλέφωνο: 213 20 37 828 
(αρμόδια: Βασιλοπούλου). 

7. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέ¬ 
χοντας ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στο Δήμο 
Υμηττού μέχρι 23.9.2008 και ώρα 10:00 π.μ. κατά την 
οποία θα γίνει η αποσφράγιση. 

β) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οιονδή- 
ποτε τρόπο με απόδειξη με απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την 22.9.2008 
έως την 14:00 μ.μ. 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο 
Δημοτικό κατάστημα Υμηττού στις 23.9.2008 και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). 

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Με την υποβολή των προσφορών υποχρεωτικά με 
ποινή αποκλεισμού θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ύψους 27.750,00 ευρώ (ή για προσφορά σε 
τμήμα το 5% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του τμή¬ 
ματος). Η προσφορά θ’ απευθύνεται στο Δήμο Υμηττού 
και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών. 

10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων είναι 11.7.2008. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων τα Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 14.7.2008. 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Υμηττού. 

Υπεύθυνος: Α. Γκομόζιας 

Τηλέφωνο: 213 20 37 810 

Φαξ: 210 76 13 403. 

Υμηττός, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΠΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. ΔΤΥ/Εν/1761 

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότια Δωδεκάνησου, 
επαναπροκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
θεση του έργου «Ανακατασκευή καταστραφείσης από 
θεομηνία αποβάθρας Αγ. Νικολάου Σπόων», με προϋ¬ 
πολογισμό 195.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από 
την κατηγορία εργασιών λιμενικών έργων με προϋπο¬ 
λογισμό 168.287,87 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας του Δημοτι¬ 
κού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Ταχ. Δ/νση: 
Εμπορικό λιμάνι Ρόδου, 85100 - Ρόδος μέχρι τις 17.7.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241027131, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2241034949, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Φιλίππου Φίλιππος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι: 

α) Α2 μέχρι 1ης τάξης στην κατηγορία λιμενικών έρ¬ 
γων, με έδρα εκτός νομού Δωδεκανήσου. 

β) Α2 μέχρι 2ης τάξης στην κατηγορία λιμενικών έρ¬ 
γων, με έδρα το νομό Δωδεκανήσου. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.370,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουρ¬ 
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πο¬ 
λιτικής κατά 150.000 € κατ από πόρους του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου κατά 45.000 €. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Τα¬ 
μείου Νότιας Δωδεκανήσου. 

Ρόδος, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 58321 

Προκειμένου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να προβεί 
στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμή¬ 


θεια υπέρσκληρων τελάρων μεταφύτευσης και πλαστι¬ 
κών γλαστρών του Τμήματος Δεν/χιών-Φυτωρίων της 
Δ/νσης Πρασίνου, προϋπολογισμού δαπάνης 22.279,60 
€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 19%, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, καλεί τους 
ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενι- 
ζέλου 45, 3ος όροφος, γραφείο 332) την 24.7.2008 ημέρα 
Πέμπτη. 

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και 
ώρα λήξης 10:15 π.μ. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 30.7.2008, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9:00. π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 31.7.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου που 
συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, γραφείο γραμματείας, Παπαρρηγοπού- 
λου 7, τηλ. 2310511742. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 3552/523-528 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2008», με προϋπολογισμό 165.000 
€ (πλέον Φ.Π.Α.) Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυ¬ 
λικά, με προϋπολογισμό 160.044,30 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός 
Σπάρτης 46, μέχρι τις 31.7.2008 με την καταβολή του 
ποσού 15 € (πλέον Φ.Π.Α.). Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφω¬ 
νο 2721063137, ΡΑΧ επικοινωνίας 2721063139, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Ηλίας Μπάκας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Αυγούστου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά το άρθρο 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η στην κατηγορία Υδραυ¬ 
λικά β) 2η τάξη στην κατηγορία Υδραυλικά για Επιχειρή¬ 
σεις με έδρα τον Νομό Μεσσηνίας ή ένα γειτονικό Νομό 
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γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.200,89 € και 
ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται απόΊδιους Πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ 

Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Η4240 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Αχάΐας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για 
ανάθεση του έργου «Ελαιοχρωματισμοί και αποκατά¬ 
σταση επιχρισμάτων του κεντρικού κτιρίου του κέντρου 
Παιδικής Μέριμνας θηλέων Πατρών» με προϋπολογισμό 
40.000,00 ΕΨΒΟ μετά του Φ.Π.Α.. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία α) οικοδομικών 
έργων με προϋπολογισμό 33.673,96 (δαπάνη εργασιών 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) Η/Μ με προϋπολογισμό 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάΐας στην Πάτρα, 
Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης τον άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1) Κοινοπραξίες Ελ¬ 
ληνικών Ε.Ε. εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2,1η 
τάξη της κατηγορίας οικοδομικών έργων και τάξη της 
κατηγορίας των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 2) 
Ελληνικές Ε.Ε. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη της 
κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγχρόνως στην 
τάξη στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έρ¬ 
γων κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 1418/1984 και του 
ν.2229/1994 καθώς και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 
και Δ170/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού 
ΥΠΕΧΩΔΕ και τα π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και πδ 
368/1994 καθώς και των ν.2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3263/2004 
ορίζεται το 12 % επί τοις εκατό. 

Το έργο σηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 0863. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 674,00 ΕΥΡΩ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ήμερων, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος καν προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 


Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος μέχρι 
και τις 31.7.2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελών και Εκτέλεσης έργων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάΐας. 

Πάτρα, 8 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών κ.α.α. 

Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμ. 4372 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμαν¬ 
σης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης ευροί" και βενζίνης 
αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Σαμοθράκης: 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση της λιανικής 
πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση 
Εμπορίου της Ν.Α/Εβρου προϋπολογισμού 63.716,81 € 
πλέον Φ.Π.Α.. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 19.8.2008 και ώρα 10.30 π.μ. 
(λήξη υποβολής προσφορών) γραφεία του Δήμου Σαμο¬ 
θράκης στην Χώρα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% 
επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 
72.000,00 ευρώ (€3.600,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική 
Επιστολή Τραπέζης. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης, Χώρα 
στο τηλέφωνο 25513-50808 Γ ραφείο Προμηθειών. 

Σαμοθράκη, 10 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 

Αριθμ. 2831 

Ο Δήμαρχος ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ Νομού Κέρκυρας, ως Κύ¬ 
ριος του Έργου, Εργοδότης, Φορέας Κατασκευής του 
έργου Αναθέτουσα και προϊσταμένη Αρχή. 

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές , με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜ- 
ΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ». 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται ανέρχεται σε 100.000 ΕΥΡΩ με ανα¬ 
θεώρηση και το Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Κασσωπαίων στην Κουλούρα έδρα του Δήμου 
στις 5.8.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξεως 10:00π.μ. 
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Οι προσφορές των ημεδαπών εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γίνονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται από κρά¬ 
τη - μέλη της Ε.Ε. του ΕΟΧ και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή του διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξης για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και συμμετοχή επιχει¬ 
ρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογου 
ειδικότητας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1, Α2,1η τάξης για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.655,68 ΕΥΡΩ., 
απευθύνεται στον Δήμο Κασσωπαίων και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985 όπως αυτό ισχύει σήμερα. 


Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους του Δή¬ 
μου Κασσωπαίων. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Κασσωπαίων (τηλ. 2663360509- 
2663360512) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε¬ 
ρώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παρα- 
λαμβάνουν τα τεύχη, καταβάλλοντας το ποσό των 20 
Ευρώ, μέχρι και την 31.7.2008 ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κουλούρα, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. 10468 

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥ¬ 
ΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 30.986,03 ευρώ. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή οριζόντιου δικτύου 
συλλογής βιοαερίου στην Κυψέλη III. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας ή Υδραυλικά, με 
προϋπολογισμό 26.038,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Υπηρε¬ 
σίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος (2ος όροφος, Γ ρα¬ 
φείο 8) στις 19.8.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης της υποβολής προσφορών). 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 2α του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 


α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 




Τάξη Πτυχίου ! 

Κατηγορία 

Πτυχίου 

Προϋπολογι¬ 

σμός 

Εντός Νο¬ 
μού ή σε 
γειτονικό 

Εκτός Νο¬ 
μού 

Επιπλέον 
τάξεις 
- αναβάθ¬ 
μιση -λόγω 
Κ/ξιας 

Οδοποιία ή 
Υδραυλικά 

26.038,68 

Α1-Α2-1η 

Α1-Α2-1η 

- 


β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) προερχόμενοι από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
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έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μη¬ 
τρώο του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς 
νομούς της, όπου όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως 
δεύτερος νομός, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός 
Οικονόμου εξ Οικονόμων αρ. 8Α (2ος όροφος, Γραφείο 
8), Τ.Κ. 41 222 Λάρισα, μέχρι και τις 14.8.2008 τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας την απόδειξη 
καταβολής ποσού 15€ από το ταμείο του Δήμου Λαρι- 
σαίων. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων'Εργων, υπόδειγμα τύπου Γ'. 


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 680229 και 680222, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2410 680233, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Κυραμάς Γιώργος /Δημητρίου Σπυριδούλα/ 
Παπαχατζής Αλέξανδρος. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 520,77 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ενιαίου 
Ανταποδοτικού Τέλους (Ε.Α.Τ.). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Λαρισαίων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Λάρισα, 11 Ιουλίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΟΣ 
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